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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 501 

28 Σεπτεμβρίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 32609 

Ο Δήμος Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ανάπλα¬ 
ση Λ. Ιωνίας (συμπληρωματικό τμήμα) και διαμόρφωση 
πλατείας Σινάνη», με προϋπολογισμό 795.000,00 €. 

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 303.385,07 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

β) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 12.945,78 € 

γ) κατηγορία Πράσινο, με προϋπολογισμό 47.369,06 € 

5) καηηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογι¬ 
σμό 187.930,03 €, 

ε) κατηγορία Ύδρευση - Αποχέτευση, με προϋπολο¬ 
γισμό 104.863,80 €. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, 
οδός Ανδρόγεω 2 (4 ος όροφος), 71202 Ηράκλειο, μέχρι 
τις 18.10.2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-399170,2810-399167, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2810-229207, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Ε. Μαρκάκη, Ε. Σφακιανάκη. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης υποβολής των προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Πρώτη 
και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, τάξεις Α2 και άνω 
στην κατηγορία Η/Μ και τάξεις Α2 και άνω στην κατη¬ 
γορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 


6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.130,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 

7. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 210 ημέρες. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000- 
2006 80% ΕΤΠΑ & 20% ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου. 

Ηράκλειο, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

Αριθμ. 6207 

Ο Δήμαρχος Πολιχνίτου διακηρύττει ότι την 23 του 
μηνάς Οκτωβρίου του έτους 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10 η π.μ. (Λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Πολιχνίτου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε 
συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
το ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρι¬ 
κών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων κ.α.) που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΙΠΑ - ΜΟΝΟΛΙΑ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ». 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η Δημοπρα¬ 
σία στην παραπάνω ημερομηνία ή καταστεί άγονη, η 
Δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 26 του μηνάς Οκτω¬ 
βρίου του έτος 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη 
παράδοσης των προσφορών). Ο συνολικός προϋπολογι¬ 
σμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 115.000,00 ευρώ, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 105/2007 μελέτη της ΤΥΔΚ 
και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Ερνασιών 73.750,00 € 
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Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 13.275,00 € 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 13.053,75 € 

Αναθεώρηση 1.691,16 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 13.230,09 € 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Πολιχνίτου, Πολιχνίτος Λέσβου, μέχρι και 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρό¬ 
θεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορή¬ 
γησης. Πα την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που 
ανέρχεται στο ποσό των 20,00 ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ,Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1 Γ , 2 η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ, 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1, Α2, 1 η του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει, (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλαδή 2.001,58 €, και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Πολιχνίτου. Η ισχύς της θα έχει τουλάχιστον 
χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των διακοσίων δέκα (210) 
ημερολογιακών ημερών (7 μήνες) μετά την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων 
υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές δι¬ 
ατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορο¬ 
λογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης, Η χρηματοδότηση του έργου 
είναι από ΣΑΤΑ του Δήμου Πολιχνίτου. Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Πολιχνίτου, αρμόδιος 
υπάλληλος Βέτσικα Ελένη (τηλ.: 22520 41212, Φαξ: 22520 
42800), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πολιχνίτος, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Αριθμ. Διακ. 4/2007 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 200/26.7.2007 απόφαση, 
προκηρύσσει 

1. Δημόσιο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 
δαπάνης Εκατό χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ και 
τριάντα τέσσερα λεπτά (€ 100.840,34) και επιπλέον ΦΠΑ 
δέκα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και 
εξήντα έξι λεπτά (€ 19.159,66), για την επιλογή αναδό- 
χου για την προμήθεια εξοπλισμού «Α. Σύστημα Αέριας 
Χρωματογραφίας με ένα Ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας και 
ένα Ανιχνευτή Σύλληψης Ηλεκτρονίων και Β. Αναλυτής 
Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων» με κριτήριο κατακ- 
κύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Το παραπάνω σύστημα θα πρέπει να πληρεί τις απαι¬ 
τήσεις της τεχνικής περιγραφής της παρούσας προ¬ 
κήρυξης. 

Το έργο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητι¬ 
κού προγράμματος «Ολοκληρωμένες δράσεις για την 
προστασία παράκτιων περιοχών από ανθρωπογενή 
ρύπανση και για την αποκατάσταση υπόγειων υδάτων 
περιορίζοντας τη διείσδυση αλμυρού νερού σε παρά¬ 
κτιους υδροφορείς», ΙΝΤΕΒΒΕΟ IIIΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 
2000 - 2006, 

Άξονα Προτεραιότητας 3: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙ¬ 
ΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ», ΜΕΤΡΟ 3.1: «Αναβάθμιση στη 
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διαχείριση κοινών οικοσυστημάτων», Κατηγορία Ενέρ¬ 
γειας Δ2. Δράσεις διαχείρισης, παρακολούθησης και 
προστασίας των παράκτιων περιοχών με έμφαση στη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, Πεδίο Παρέμβασης 
353. Προστασία, βελτίωση και ανάπλαση φυσικού πε¬ 
ριβάλλοντος. 

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς (Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και 
εθνικούς πόρους κατά 75% και 25% αντίστοιχα. 

2. Διάρκεια του έργου: Τρεις μήνες από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης μέχρι την οριστική παραλαβή 
του εξοπλισμού. 

3. Αναθέτουσα αρχή: Η Επιτροπή Ερευνών του Πα¬ 
νεπιστημίου Πατρών που εδρεύει στο Α' κτίριο στην 
Παν/μιούπολη Ρίο - Πάτρα - ΤΚ 26504. Ο Ρόδης Σπήλιος 
είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέ- 
τουσας Αρχής, που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό 
πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 - 996635 
- θ-πιαίΙ: Ιί3ίδοη.οίίίαθ@υρ3ΐΓ3δ.9Γ). 

4. Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέ- 
τουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 
μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

5. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφο¬ 
ρών 

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει 
την 1.11.2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. Οι προσφο¬ 
ρές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, 
στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: Επιτροπή 
Ερευνών Πανεπιστήμιού Ρίο- Πάτρα - ΤΚ 26504, υπ’ όψη 
Ρόδη Σπήλιου, τηλ.: 2610-996635 - θ-πΐ3ίΙ.Ιί3ίδοη.οίίίοβ@ 
υρ3ίΓ3δ·9Γ 

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οπιονδήποτε 
τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει, με 
απόδειξη, από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την Πε'μτπη 
1.11.2007 και ώρα 9.00 π.μ. Προσφορά που ταχυδρομή¬ 
θηκε έγκαιρα αλλά δε έφθεσε στην υπηρεσία έγκαιρα, 
δεν θα ληφθεί υπόψη. 

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσ¬ 
σα σε πέντε (5) αντίγραφα (Η Τεχνική προσφορά και 
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της μπορεί να είναι στην 
Αγγλική γλώσσα). 

7. Αποσφράγιση των προσφορών 

Α) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία 
κατά την 1.11.2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
στο κτίριο Α', 1 ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), 
Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 2610-996635. 

Β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό 
με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης. 

8. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με 
την παραγωγή ή προμήθεια, την ανάπτυξη, εγκατάστα¬ 
ση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και με την 
παροχή σχετικών υπηρεσιών. 

Β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες που υποβάλ¬ 
λουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στα Αρθρα 6 και 7 της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνο¬ 
νται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου 
να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα 


ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει 
τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον 
η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης 

9. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

10. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφί¬ 
ους για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενους από την ημέρα 
λήξης της ημ/νίας υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 
την 30.4.2008. 

11. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγω¬ 
νισμού. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγ¬ 
γραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) μέχρι και 31.10.2007 
και ώρα 14.00 και να ζητά συμπληρωματικές (προφορικές 
διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού 
και τους όρους της προκήρυξης» μέχρι και 26.10.2007 
και ώρα 14.00. Η παραλαβή των εγγράφων και η παροχή 
διευκρινίσεων θα γίνεται από: 

Ρόδη Σπήλιο Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πα¬ 
τρών, Πανεπιστημιούπολη Ρίο - Πάτρα - ΤΚ 26504, τηλ.: 
2610-996635 - θ-ητιβϋ: Ιί3ί5οη@οίίίαθ@υρ3ΐΓ35.9ΐ': 

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί 
να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από 
σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερο¬ 
μένου και με δικές του δαπάνες. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης 4/2007 ευρίσκεται 
και στο εξής ΨΒΕ: ΙτΐΙρ://νννννν.3άπιίη.υρ3ΐΓ33.9Γ//Γβ3αοπι/ 
ρυό/Αηηϋί5ρ.35ρχ?Ι0=97 

12. Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά 
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή απο¬ 
κλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 
5% επί του ως άνω αναφερόμενου συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι ποσού 
6.000 € (έξι χιλιάδων ευρώ). 

Πάτρα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΗΣ 

Αριθμ. 3194 

1. Ο Δήμαρχος Κοντοβαζαίνης διακηρύσσει την επι¬ 
λογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «Αποπε¬ 
ράτωση εργασιών της κατασκευής Αθλητικού Κέντρου 
στο Δ.Δ. Βελημαχίου». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
182.160,76 ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 182.070,00 ευρώ και αναλύεται σε 

Δαπάνη Εργασιών 105.301,50 ευρώ. 
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Γενικά έξοδα καΓΟφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 18.954,27 
ευρώ. 

Πρόβλεψη Απολογιστικών; 10.105,86 Ευρώ 

Απρόβλεπτα {ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 18.638,37 €. 

Αναθεώρηση: 0,00 ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 29.070,00 ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
αψορά τις κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικά έργα 
142.894,14 ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου Δ.Δ. Βελημαχίου. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμψωνα με το 
ν.1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλό¬ 
τερη τιμή, όπως ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Κοντοβάζαινας (πλήρης Διεύθυνυνση) 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 16 Οκτωβρίου 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας 
κατατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί 
είτε από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το 
ίδιο φυσικό πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό 
δεν έχει ευθύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της 
προσφοράς στο πρωτόκολλο της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η 
διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΘΗΣΕΑΣ και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένη 
και της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 ταυ 
ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137Α/24.8.1993). Το έργα έχει εντα¬ 
χθεί στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 45% με την υπ’ αριθμ. 
15879/26.9.2007 απόφαση της Κ.Ε.Π. του Προγράμματος 
«ΘΗΣΕΑΣ», 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρα 7 του 
π.δ.609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 


Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ ταυ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη, και για επιχειρήσεις 
με έδρα εκτός Νομού Αρκαδίας και στην Α2, 1 Γ και 2 η 
τάξη για Επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αρκαδίας ή ένα 
δεύτερο Νομό (που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης 
του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής), για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοιναττραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
τταραπσνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδή- 
ποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους ΤΟυ 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορ(α), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστά όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατη¬ 
γορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημο¬ 
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ¬ 
τερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

9. Πα τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 3.060,00 
(2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
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οι οποίες θα απευθύνονται στον Δήμο Κοντοβαζαίνης 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει 
προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 
διακοσίων Βέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερο¬ 
μηνία κατάθεσης της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται 
στις περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό 
προϋπολογισμό ανώτερο της ανώτερο της 4 ης τάξης 
του ΜΕΕΠ, (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2. 
3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθε¬ 
νται από το Δήμο, Πληροφορίες: τηλ.: 27970-23901 ΡΑΧ 
27970-23900 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δή¬ 
μος Κοντοβαζαίνης), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των 
προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του δι¬ 
αγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αί¬ 
τησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι εν¬ 
διαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε (...) ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ,λ.π., στα 
γραφεία του Δήμου Κοντοβαζαινής που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 
φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης 
και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η 
υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για 
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Κοντοβάζαινα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΗΛΙΑΣ X. ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ 

Αριθμ. 5133 

Ο Δήμαρχος Μακεδονίδος, Νομού Ημαθίας, προκη¬ 
ρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Οι¬ 
κιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου 
Μακεδονίδος, Ν. Ημαθίας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 
66.982,26 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
μελετών: 

2.1. κατηγορία (01) Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Με¬ 
λέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 20.982,26 € 

2.2. κατηγορία (02) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Με¬ 
λέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή 16.000,00 € 

2.3. κατηγορία (03) Οικονομικές Μελέτες, με προεκτι¬ 
μώμενη αμοιβή 25 000.00 € 

2.4. κατηγορία (27) Περιβαλλοντικές Μελέτες, με προ¬ 
εκτιμώμενη αμοιβή 5.000,00 € 

3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την 
έδρα της υπηρεσίας (Δημαρχείο Μακεδονίδος. Ριζώ¬ 
ματα Ν. Ημαθίας, ΤΚ 59100), μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 
2007 με την καταβολή ποσού 15,00 €. Η Προκήρυξη έχει 
συνταχθεί κατά το σχετικά υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ 
τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23313 51713, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 23313 51720, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Β. Μπατσαράς. 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφο¬ 
ρών έχουν οριστεί η 5 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 13:00. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

5.1. ημεδαποί δαιγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετη¬ 
τών - Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις της μελέτης, ήτοι: 

511. τάξης Α' ή Β' στην κατηγ. (01) Χωροταξικές και 
Ρυθμιστικές Μελέτες, 

5.1.2. τάξης Α' ή Β', στην κατηγ. (02) Πολεοδομικές και 
Ρυμοτομικές Μελέτες, 

5.1.3. τάξης Β' ή Γ, στην κατηγ. (03) Οικονομικές Με¬ 
λέτες 

5.1.4. τάξης Α', στην κατηγ. (27) Περιβαλλοντικές Με¬ 
λέτες 

5.2. αλλοδαποί διανωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια 
προσόντα ήτοι: διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο 
Μελετητών - Εταιρειών/Γραφείων Μελετών, δηλαδή στε- 
λεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες 
μελετών, κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005, ως εξής: 

5 2.1. για την κατηγ μελέτης 01, τουλάχιστον στελέχη 
δυναμικού μίας μονάδας 

5 2.2 για την κατηγ μελέτης 02, τουλάχιστον στελέχη 
δυναμικού μίας μονάδας 

5.2.3. για την κατηγ. μελέτης 03, τουλάχιστον στελέχη 
δυναμικού δύο μονάδων 

5.2.4 για την κατηγ. μελέτης 27, τουλάχιστον στελέ¬ 
χη δυναμικού μίας μονάδας 

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των 
υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικα¬ 
νότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
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6.1. Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι 
μελέτες οι οποίες εκτελέστηκαν με συμβάσεις του υπο¬ 
ψήφιου, κατά την τελευταία πενταετία, ως εξής: 

6.1.1. ο μελετητής της κατηγορίας 03 (Οικονομικές 
Μελέτες), να έχει συμμετάσχει ή να συμμετέχει απο¬ 
δεδειγμένα στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας μελέτης 
ΣΧΟΟΑΠ ή ΓΠΣ 

6.1.2. οι μελετητές των κατηγοριών 01 (Χωροταξικές 
και Ρυθμιστικές μελέτες), 02 (Πολεοδομικές και Ρυμο¬ 
τομικές μελέτες) και 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) δεν 
απαιτείται να έχουν πρόσθετη ειδική και τεχνική επαγ¬ 
γελματική ικανότητα. 

6.2 Από την ικανοποιητική, ποσοτικά και ποιοτικά, στε- 
λέχωση του γραφείου κάθε μελετητή, παρουσιάζοντας 
το στελεχικό δυναμικό του, τα διευθυντικά στελέχη και 
τα υπεύθυνα άτομα νια την εκτέλεση της σύμβασης 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την επι¬ 
στημονική και επαγγελματική τους επάρκεια. 

6.3. Από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου 
προσωπικού που θα δηλωθεί στη στελέχωση της ομά¬ 
δας εκτέλεσης της σύμβασης και θα περιληφθεί αντί¬ 
στοιχα στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής 
Προσφοράς: 

6.3.1. Συνεργάτη Γεωλόγο, με εμπειρία σε εργασίες 
υδρογεωλογικών διερευνήσεων και μελετών 

6.3.2. Συνεργάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εμπει¬ 
ρία σε εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο¬ 
φοριών 

6.3.3. Συνεργάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με εμπει¬ 
ρία σε μελέτες Τεχνικών έργων (Συγκοινωνιακών Υπο¬ 
δομών, Υδραυλικών Έργων, Τοπογραφικές μελέτες) 

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέ¬ 
της είναι δώδεκα (12) μήνες. 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής, επιστολής ύψους 1.340,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ. 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο 
της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προ¬ 
σφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του 
ν.3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο¬ 
ψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των 
Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζο- 
μένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 
18,19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο άρθρο 23 της προκήρυξης 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι, Δημαρχιακή Επιτροπή του 
Δήμου Μακεδονίδος. 

Ριζώματα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

Αριθμ. 5463 

Ο Δήμαρχος Σύμης διακηρύττει ότι την 16η του μη¬ 
νάς Οκτωμβρίου του έτους 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 


10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Σύμης, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003 ν. 
2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥ¬ 
ΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ» 

Ο κωδικός του έργου είναι: 110556 και πρόκειται για 
το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία «Α» ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, με 
προϋπολογισμό 21.383,50 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β) κατηγορία «Β» ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό 
87.167,73 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

γ) κατηγορία «Γ» ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, με 
προϋπολογισμό 39.609,27 ευρώ {δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

δ) κατηγορία «Δ» ΔΙΚΤΥΑ, με προϋπολογισμό 98.004,25 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα 

ε) κατηγορία «Ε» ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 
54.958.22 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα. 

στ) κατηγορία «ΣΤ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕ¬ 
ΤΑΛΛΙΚΕΣ, με προϋπολογισμό 34.118,72 ευρώ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα ζ) κατηγορία «Ζ» 
ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ, με προϋπολογισμό 80.217,56 
ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα 
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
01/2007 της 30.5.2007 της ΤΎ. Δήμου Σύμης με τίτλο: 
«Επικαιροποίηση της μελέτης: Ανακατασκευή Πνευματι¬ 
κού Κέντρου Σύμης» με Α.Μ. 01/07 ανέρχεται στο ποσό 
των 415.459,26 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 483.640,00 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, 
να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από 
την έδρα του Δήμου Σύμης, Σύμη, μέχρι τις 12.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1 ης ή 2 ης και 3 ης (για έργα στο 
νομό έδρας ή σε ένα ακόμη νομό) τάξης για έργα κα¬ 
τηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» (προϋπολογιζόμενη δαπάνη 
κατηγορίας μαζί με τα απρόβλεπτα 266.178,59 ευρώ) 
και Α2, 1 ης ή 2 ης τάξης (για έργα στο νομό έδρας ή σε 
ένα ακόμη νομό) για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- 
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» (προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατηγορίας 
μαζί με τα απρόβλεπτα 149.280,67 ευρώ) 
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη - του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
- με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 8.309,19 
ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Σύμης. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
εξήντα (60) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000 - 2006» με ποσοστό συγχρηματοδο- 
τήσεις 80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Π. και 20% από Εθνική 
Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2823) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σύμης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Σύμης, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος Σωτηρία Μπάκα/Σωτηρία Χατζηπέτρου. (τηλ.: 
22460-70121/ 70120, Φαξ: 22460-70122), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Σύμη, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 5295 

Ο Δήμαρχος Αλοννήσου διακηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά 
για την προμήθεια και μεταφορά ενός (1) καινούργιου 
ανατρεπομένου φορτηγού οχήματος, προϋπολογισμού 
85.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), 
όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της πε¬ 
ριληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και με τους όρους 
της αναλυτικής προκήρυξης. 

1. ΤΜΗΜΑ I: Αναθέτουσα Αρχή: είναι ο Δήμος Αλον- 
νήσσου - ΘΒ 37 005 Αλόννησος - τηλ: 24240 65555 & 
24240 66172 - ίαχ: 24240 65207. Επιβλέπουσα Υπηρεσία: 
είναι η ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας. 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΚ 37 
005, Υπόψη: Ελισσάβετ Μάίπά. 

2. ΤΜΗΜΑ II: Αντικείμενο της σύμβασης/Σύντομη Πε¬ 
ριγραφή: 

Προμήθεια και μεταφορά ενός (1) καινούργιου ανατρε¬ 
πομένου φορτηγού οχήματος, που θα χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας 
του Δήμου Αλοννήσου, στον Χ.Υ.Τ.Α. Αλοννήσου και συ¬ 
γκεκριμένα για γενικές εργασίες φορτοεκφόρτωσης 
χωμάτων για την επικάλυψη των ημερήσιων στρωμάτων 
απορριμμάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκή¬ 
ρυξης. 

3. Τόπος παροχής της προμήθειας: Ελλάδα, Νομός 
Μαγνησίας, Νήσος Αλόννησος. 

4. Ποοϋπολονισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 85.000,00 € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. 

5. Συνολική ποοθεσμία εκτέλεσης του έργου: έξι (6) 
ημερολογιακοί μήνες από την ανάθεση της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: α) Για την συμμετοχή στην δια¬ 
δικασία του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση εγγύη¬ 
σης συμμετοχής ποσού 4.250,00 € (ποσοστό 5% επί του 
συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης του έργου). 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, β) Ο Ανάδοχος, για την 
υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, οφείλει να κα¬ 
ταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε πο¬ 
σοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προ¬ 
μήθειας χωρίς ΦΠΑ). 
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Εγγύηση καλής λειτουργίας: γ) Ο Ανάδοχος θα κατα¬ 
θέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πριν από 
την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, 
και ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: 

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής II κατά 75% και σε 
ποσοστό 25% από εθνικούς πόρους με ποσό 85.000,00 
ευρώ, με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος δη¬ 
μοσίων επενδύσεων, στο πλαίσιο του ενταγμένου α» 
αυτό έργο «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Περι¬ 
φέρεια Θεσσαλίας». Αριθμός έργου: ΟΟΙ: 2003-ΘΒ-16-0- 
ΡΕ-019. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα βαρύνει 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΚωδικόςΈργου 
Χρηματοδότησης ΠΔΕ: 2004ΕΠ00630018). 

3. Ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση 
της σύμβασης. 

ΟΧΙ. 

III Β. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί. 

(β) Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
ΕυρωπάίκήςΈνωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997. Στην ανωτέρω περίπτωση (β) θα υποβληθεί 
κοινή δήλωση ή ξεχωριστές όπου θα δηλώνεται ότι, 
εφόσον επιλεγούν θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με 
την Ελληνική νομοθεσία. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα 
είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαίρετου υπεύθυνα για την 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογράφει 
μετά από την ανάθεση της προμήθειας. Στη δήλωση ή 
στις δηλώσεις θα αναφέρεται ο επί κεφαλής εταίρος, 
ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς 
και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της 
κοινοπραξίας. 

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «ανά¬ 
δοχος» αφορά σε όλες τις κατηγορίες (α) και (β) που 
προαναφέρονται. 

Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στη προ¬ 
κήρυξη του διαγωνισμού. 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α' ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Συντελεστής βαρύτητας 75%) 

1. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου: 

α. Ιπποδύναμη - Ροπή κινητήρα 6,4 8,0 9,6 

β. Κιβώτιο ταχυτήτων 4,0 5,0 6,0 

γ. Σύστημα πέδησης-Αναρτήσεις 4,0 5,0 6,0 

δ. Ανέσεις καμπίνας οδήγησης - εξοπλισμός 
ε. Ωφέλιμο φορτίο 4,0 5,0 6,0 

4,8 6,0 7,2 

2. Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία απερκ/κευής 

α. Υλικά κατασκευής 4,8 6,0 7,2 

β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 

2,4 3,0 3,6 

Αισθητικά χαρακτηριστικά 


γ. Δυναμολήπτης - υδραυλικό σύστημα 

4,8 6,0 7,2 

δ. Λειτουργικά στοιχεία ανατροπής 

4,8 6,0 7,2 


Σύνολο Α' Ομάδας 

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: 


40 50 60 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 


(Συντελεστής βαρύτητας 25%) 

1. Χρόνος παράδοσης 4,0 5,0 6,0 

2. Εγγύησης καλής λειτουργίας 8,0 10,0 12,0 

3. Παροχή εθΓνίοθ και ανταλλακτικών 

α.Έκπτωση επί ίων προσφερόμενων ανταλ/κών 
β. Εκπαίδευση προσωπικού στο χειρισμό των οχημά¬ 
των 4,0 5,0 6,0 

γ. Οργάνωση παροχής τεχνικής υποστήριξης 

4,0 5,0 6,0 

4. Οργάνωση προμηθευτή και κατασκευαστή, οικονο¬ 
μική επιφάνεια, πωλήσεις παρόμοιων οχημάτων 

4,0 5,0 6,0 

α. Κύκλοι εργασιών τελευταίας διετίας - οργάνωση 
- εύρος προσφερόμενου εξοπλισμού 

8,0 10,0 12,0 


β. Πωλήσεις ειδικών οχημάτων του προμηθευτή σε 
ΟΤΑ την τελευταία διετία 8,0 10,0 12,0 

Σύνολο Β' Ομάδας . 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 40 50 60 

(0,75 X ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α) 

(0,25 X ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β) 


ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ = 


ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 


Β. Όροι για την παραλαβή των Τευχών του Διαγω¬ 
νισμού: 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 
14:00 δηλ. μέχρι και τις 8.11.2007 και ώρα 14:00 μ.μ., έξι 
(6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των Προσφορών, με την καταβολή του ποσού των εί¬ 
κοσι ευρώ (20 €). Ο Δήμος Αλοννήσου που διεξάγει τον 
διαγωνισμό παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι 
(6) ημερών από την παραλαβή της αίτησης με τα πλήρη 
στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύ¬ 
θυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ). Η υπηρεσία αποστέλλει 
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας με δαπάνες των ενδιαφερο¬ 
μένων και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. Ως ημερομηνία παράδοσης 
των Τευχών θεωρείται η ημερομηνία αποστολής τους. 
Το αποδεικτικό καταβολής του ποσού είναι απαραίτητο, 
επί ποινή οποκλεισμού, για τη συμμετοχή των ενδιαφε¬ 
ρομένων στον Διαγωνισμό. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 16 Νοεμ¬ 
βρίου 2007 και από ώρα 12:00 (έναρξη) μέχρι 13:30 (λήξη 
παράδοσης προσφορών), κατά την οποία θα ανοιχτούν 
οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 

Κατά το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να 
παρευρίσκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνι- 
ζομένων. 

Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαι- 
ολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της δη¬ 
μοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστα 
στην Ελληνική Γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών πέντε (5) 
μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού. 
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ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Υποβολή Ενστάσεων: Αναφέρονται αναλυτικά στο 
άρθρο 26° της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνι¬ 
σμού. 

1. Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης που πε¬ 
ριέχει τις πληροφορίες της παρούσας στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε..: 24.9.2007. 

2. Τα έξοδα εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της περίληψης της προκήρυξης βαρύνουν τον Δήμο 
Αλοννήσου. 

Αλόννησος, 26 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠ. ΒΛΑΪΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθμ. 11821/25.9.2007 

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 

Δήμος Πετρούπολης, Κώστα Βάρναλη 76-78, ΟΒ-13231, 
Πετρούπολη, Τηλ. +30 210 5065400, +30 210 5065409. 
ο-πιαίΙ: ίηίο@ρθίΓουροΙί. 9 Γ. Φαξ +30 210 5019477. 

Διεύθυνση/διευθύνσεις διαδικτύου; 

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: νννννν. 
ροΐΓουροΙί.ρΓ 

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέ- 
τουσα αρχή: 

Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων. 

Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης: 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια αναγκαίου 
εξοπλισμού και υπηρεσιών για «Προσαρμογή, ανάπτυξη 
και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρι¬ 
σης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων», πρά¬ 
ξης ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία 
της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ. 

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Πετρούπολη 

Συνολική ποσότητα ή έκταση: 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ (113.935,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
19%, ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη (Προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 95.743,70 €, ΦΠΑ: 18.191,30 €). 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: 

Περίοδος σε μήνες: Επτά (7) από την ανάθεση της 
σύμβασης. 

Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 

1. Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρε¬ 
ωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο εγγυητική επιστολής συμμετοχής, 
ύψους πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 
και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 5.696,75). Η εγγυητική 
επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Πε¬ 
τρούπολης και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

2. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% 
της συνολικής αξίας της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. και 
κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης. 

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και ανα¬ 
φορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ - Ε.Π. 


«Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
κατά 80% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 20%. Οι 
πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τα 
τεύχη του διαγωνισμού. Δύναται να καταβληθεί έντοκη 
προκαταβολή ίση με το 30% του συμβατικού ποσού 
(χωρίς το ΦΠΑ) με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επι¬ 
στολής. 

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομι¬ 
κών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί με κύρια επαγγελ¬ 
ματική δραστηριότητα τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εμπορία, 
εγκατάσταση και συντήρηση σύνθετων πληροφοριακών 
συστημάτων και τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπάίκής'Ενωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη. 

Είδος διαδικασίας: 

Ανοικτή. 

Κριτήρια ανάθεσης: 

Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα 
με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα - τρό¬ 
πος απόκτησης: 

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα 
ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 22.10.2007 

Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: 

31.10.2007 ώρα 11:00. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας: 

31.10.2007 ώρα 11:00. 

Τόπος: Κώστα Βάρναλη 76-78,132 31, Πετρούπολη. 

Η παραλαβή της διακήρυξης από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους μπορεί να γίνει από την έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής ή από την ιστοθέση νννννν.ρθίΓουροΙΙ.ρΓ/είίθΙ/ίπιεςΘδ/ 
5ΐ0ΙΊΘ5/ρΐΌΐ<γΐΊΧθί5/ΡΐΌ0 ΟΙδ.ράί 

Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: 

Περίοδος σε μήνες: 6 (από την ημερομηνία που ανα- 
φέρεται για την παραλαβή των προσφορών). 

Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορί¬ 
ες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πετρούπολης, στο Φαξ: 
210-5019477, ο-πιαίΙ: ίηίο( 9 ).ρθΐΓουροΙί· 9 Γ Υπόψην: Ράλλη 
Απόστολου. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
για δημοσίευση: 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυ¬ 
ξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως είναι η 25.9.2007. 

Πετρούπολη, 25 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ 

Αριθμ. 10172 

1. Ο Δήμαρχος ΟΡΦΕΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση Χώρων 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου ΟΡΦΕΑ: 
ΜΑΝΔΡΑ, ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ, ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ, ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΒΟ 
(ΡΟΥΣΑ - ΤΣΙΦΛΙΚΑΚΙ) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)», 
με προϋπολογισμό 385.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από τις κατηγορίες εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΚΑΘΑΡΙ¬ 
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, με συνολικό προϋπολογισμό 316.384,90 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας που 
βρίσκεται στα Λάβαρα, μέχρι τις 12.10.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25530 31206, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25530 31904, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Ευθυμία Ευθυμίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.10.2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό του άρθρου 7 του 
π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

ί) Α2, 1 η , 2 η ανξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ σε ποσοστό 75% (με προϋπολογισμό έρ¬ 
γου 237.288,67 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

μ) Α1, Α2, 1 π ανεξαρτήτως νομού και 2 η εντός ή όμο¬ 
ρου Νομού, καθώς και αναβαθμισμένη κοινοπραξία Α1, 
για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΟΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σε ποσοστό 
25% (με προϋπολογισμό έργου 237.288,67 €, χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν οπ 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικό και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.330,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον (120) εκατόν είκοσι ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι (120) εκατόν είκοσι ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠ- 
ΠΕΡ (ΟΠΣ 108968 ενταγμένο στο Μέτρο 6.2). Προκατα¬ 
βολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Ορφέα. 

Λάβαρα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) 

Αριθμ. 4934 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «14/07 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ», με προϋπολογισμό 1.450.000 ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 1.202.463,21 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 2. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρε¬ 
ώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Τέρμα Τυ¬ 
χερού, 41222 Λάρισα, μέχρι τις 18.10.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 687164, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2410 687144, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Ελ. Παχή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.10.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι το σύστημα με επι μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης, του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξης 2 ης στην 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 48.098,53 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 9 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ. 

Λάρισα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 14859 

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου 
Αθηνών προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από 
συμπλήρωση Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπη¬ 
ρεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) (σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της Υπηρεσίας, για, εργασίες μυοκτονίας στους Π.Σ. 
και την Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α. διάρκειας δώδεκα 
(12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
Οικονομικών Ετών 2007-08. 
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Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών ΟΤΑ», του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α'/16.3.2007), 
σε συνδυασμό με τον ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνολικά απαι- 
τούμενης δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο ή μέχρι της εξάντλησης 
του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακόσιων ενενήντα 
εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.999,98 €), συ¬ 
μπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, 
θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 6277.01 «Δαπάνες απολυμάνσε¬ 
ων - μυοκτονιών» προϋπολογισμών οικονομικών ετών 
2007-2008. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% (άρθρο 15 παρ. 
7 του π.δ. 28/1980) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, 
ήτοι ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ 
(240,00 €), διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών 
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας διακήρυξης) 
και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για τους 
Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 4 ος όροφος 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 15.10. ημέρα Δευ¬ 
τέρα του έτους 2007 και ώρα ενάρξεως του διαγωνι¬ 
σμού ορίζεται η 9:00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής 
των προσφορών η 9:30 π.μ. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 210 
51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 
1ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 
π.μ έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

( 12 ) 

Ν.Α. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Αριθμ. 9159 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Προγραμμα¬ 
τισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας 
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟ¬ 
ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ - ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ» με 
το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984, 
του ν. 3263/2006 και του άρθ. 7 του π.δ. 609/1985, όπως 
τροποποιήθηκε με αρθ. 5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 
2940/2001 και συνολικού προϋπολογισμού 750.000,00 
ευρώ μα αναθεώρηση και ΦΠΑ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16.10.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγ¬ 
γι, οδός Κύπρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και 
εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος. Για 


την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό 
οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στην Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού, την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται πιο 
πάνω, τον φάκελο προσφοράς τους. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, 
τότε θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον ν. 3481/2006 άρθρο 
4, παρ. 8.1 και ώρα 10.00 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π. Ν.Α. 
Αιτ/νίας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο 
Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην 1η Τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του αρθ. 16 
του ν. 1418/1984 όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας) βάσει του ν.2940/2001 και Δ17α/02/59/ 
Φ.Ν.430/8.8.2002 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου: 

• ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: διαπλατύνσεις, εκσκαφές, επιχώ- 
σεις 

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ιρλανδική διάβαση, σωληνωτά τε- 
χνιτά, τοίχοι αντιστήριξης 

• ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδο¬ 
στρώματος 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Ασφαλτική συγκόληση επάλειψη και προ- 
επάλειψη, ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση, ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 

• ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Μεταλλικά στηθαία ασφα¬ 
λείας, οριζόντια και κάθετη σήμανση 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου 
ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 
410/1995, π.δ. 171/1987 κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004 και 
του ν. 3481/2005. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 12.507,77 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋπολο¬ 
γισμού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και απευθύνεται 
στον κύριο του έργου που στην συγκεκριμένη περίπτω¬ 
ση είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ατωλ/νίας - Δ.Ο.Υ. 
και έχουν χρόνο ισχύος διακόσιες δέκα (210) ημέρες. Η 
κατάθεση εναλλακτικών προσφορών απαγορεύεται. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης,, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 αρθ. 4 του ν. 3263/2004 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης είναι: εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες. 

Η παρούσα περίληψη απεστάλη στην Υπηρεσία Επισή¬ 
μων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την .... 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
Δ.Τ.Υ. στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης. Τα τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
μέχρι και την Πέμπτη 11.10.2007 αρμόδιος Θανασούλης, 
τηλ. 26310 59286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 25 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 14963 

Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 
προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση 
προϋπολογισμού προσφοράς και τύπου τιμολογίου προ¬ 
σφοράς της μελέτης και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
της μελέτης για το σύνολο των εργασιών, για τις ερ¬ 
γασίες συντήρησης και αποκατάστασης των τοιχογρα¬ 
φιών του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων επί της Πλατείας 
Κουμουνδούρου, που ανήκει στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 
Αθηνών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, Προϋπολο¬ 
γισμού Οικονομικών Ετών 2007 -08. 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του π.δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών ΟΤΑ», του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α716.3.2007), 
σε συνδυασμό με τον ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων». 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συνολικά απαι- 
τούμενης δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων τριακο- 
σίων σαράντα Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (27.340,25 
€) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
19%, θα βαρύνει δε τον Κ.Α. 6262.10 «Συντήρηση τοι¬ 
χογραφιών I. Ναού Αγ. Αναργύρων» προϋπολογισμών 
οικονομικών ετών 2007 - 2008. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3% (άρθρο 15 παρ. 
7 του π.δ. 28/1980) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 19%, 
ήτοι ανέρχεται στο ποσό των οκτακόσιων είκοσι Ευρώ 
και είκοσι ενός λεπτών (820,21 €), διάρκειας τουλάχιστον 
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της 
οικείας διακήρυξης) και βεβαιώνεται με προσκόμιση ισό¬ 
ποσου γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας, συνταγμένη κατά τον 
ισχύοντα τύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Κε¬ 
ντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθη¬ 
νών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου Σεπόλια, 4 ος όροφος 
αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, την 17.10.2007 ημέρα 
Τετάρτη του 'ςτους 2007 και ώρα ενάρξεως του διαγω¬ 
νισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης της αποδοχής 
των προσφορών η 10.30 π.μ. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών στο τηλέφωνο 
210.51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 181 και Σερήνου Σε¬ 
πόλια, 1 ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
08:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 


(14) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 

Αριθμ. 9023 

Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που θα γίνει 
την 16.10.2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης 
κατάθεσης των προσφορών) για την προμήθεια Ηλε¬ 
κτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών για τις ανάγκες 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

Προϋπολογισμός: 170.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

1. ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τ.Ε.Ι. Αθήνας 

2. Διεύθυνση Για Πρόσθετες Πληροφορίες - Παροχή 
Εγγράφων - Αποστολή Των Προσφορών 

• ΤΕΙ Αθήνας, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προ¬ 
μηθειών και Περιουσίας, Αγ. Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, 
Πληροφορίες: στα Τηλ. 210 5385118-9, ΕΑΧ 210-5385118. 

3. Περιγραφή - αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο 
της παρούσας Διακήρυξης είναι η προμήθεια Ηλεκτρο¬ 
νικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

4. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

5. Συνολικός προϋπολογισμός: 170.000,00 € (εκατόν 
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. Τακτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 
2007. 

6. Εγγυήσεις που απαιτούνται: Αναλυτική περιγραφή 
τους στο τεύχος Διακήρυξης. 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα προσφορά 
σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα τεύχη 
της Διακήρυξης. 

8. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς: τρεις (3) μήνες από την επόμενη της προ¬ 
θεσμίας παραλαβής προσφορών. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λει¬ 
τουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2513/1997. 

10. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγω¬ 
νισμού: 16.10.2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στη 
Διεύθυνση Οικονομικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 

11. Κόστος του τεύχους της Διακήρυξης 15,00 ευρώ. 

Αιγάλεω, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 
-♦- 

(15) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 14/5493 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥ¬ 
ΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΑΒΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΛΑΝΩΝ - 
ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ». Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία 
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ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με δαπάνη εργασιών (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) 69.125,58 και συνολικό προϋπολογισμό Δημοπρά- 
τησης (με ΓΕ & ΟΕ18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) 82.500.00 €. 

Ο τόπος εκτέλεσης του'Εργου είναι η γέφυρα Χαβρία 
στο οδικό τμήμα Πλανών - Μεταγγιτσίου. Η κύρια παρέμ¬ 
βαση αφορά την ανακατασκευή του τάπητα προστασίας 
πυθμένα κάτω από την γέφυρα και των πτερυγότοιχων. 
Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι τέσσερις μήνες 
από την υπογραφή της Σύμβασης με ενδιάμεσες τμημα¬ 
τικές προθεσμίες όπως αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Έργων Ν.Α Χαλκιδικής - οδός Παπαγεωργάκη 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 63100 Πολύγυρος, γραφείο 84, μέχρι και 
την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007 καταβάλλοντος το ποσό 
των 40 ευρώ. (Αγροτική Τράπεζα αρ. λογ. 233 0300 
210 237). Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23710 39284,23710 
39287, ΕΑΧ επικοινωνίας 23710 39320, αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος για επικοινωνία Α. Ζέρβας, τηλ.: 23710 39311. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16 η Οκτωβρίου 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι συμπλήρωση ακεραίων ποσοστών 
έκπτωσης σε ομάδες τιμών του προϋπολογισμού του 
άρθρου 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1 η , Α2 η και 1 η , ανεξαρτήτως 
Εδρας, στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, β) κοινοπραξίες 
των παραπάνω Τάξεων και γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.382,51 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εκατόν ογδόντα μέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ.Α.Π και 
ιδίων πόρων της Ν.Α.Χ. Προκαταβολή δε θα χορηγη¬ 
θεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Προγραμματισμού και Οικο¬ 
νομικής Διαχείρισης. 

8. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στα έντυπα 
μέσα που ορίζει ο ν. 3548/2007 βαρύνουν τον Ανάδοχο 
του Έργου. 

Πολύγυρος, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΣ 
-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Αριθμ. 14969 

Το Δ.Β.Α. διακηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό¬ 
τερη τιμή ανά άρθρο και με σφραγισμένες προσφορές 


έπειτα από συμπλήρωση προϋπολογισμού προσφοράς 
και τύπου τιμολογίου προσφοράς της Υπηρεσίας, με 
χρόνο παράδοσης των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημε¬ 
ρών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμ¬ 
βασης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες των 
Π.Σ. και της κεντρικής υπηρεσίας Δ.Β.Α., Οικ.Έτους 2007, 
με αριθμό διακήρυξης 3533/2007. 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της 11389/93 
(ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονι¬ 
σμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα δή¬ 
μων και κοινοτήτων». 

Η δημοπρατούμενη τμηματική προμήθεια των παρα¬ 
πάνω ειδών προϋπολογίσθηκε μέχρι εξαντλήσεως του 
ποσού των 79.948,84 € εβδομήντα εννέα χιλιάδων εν- 
νιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 6661.04 «Προμήθεια υδραυλικών ειδών», 
του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2007. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον επαναληπτικό 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ορίζεται σε εκατό (5%) 
(άρθρο 26 παρ. 1 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπε¬ 
ριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 
των 3.998,00 € (τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ 
ευρώ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα 
τύπο για τους Ο.Τ.Α.. 

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα 
γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου Αθηνών, οδός Ρόδου 181 και Σερήνου 
Σεπόλια, 4 ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, 
στις 11.10.2007, ημέρα Πέμπτη του έτους 2007 και ώρα 
ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00 μ.μ. και ώρα 
λήξης της αποδοχής των προσφορών η 12:30 μ.μ. 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό και περί της δια- 
κηρύξεως μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι από το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών στο 
τηλέφωνο 210 51.23.524 και στην Δ/νση Ρόδου 181 και 
Σερήνου Σεπόλια, 1 ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 9:00 π.μ έως 14:30 μ.μ. 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Αριθμ. 4081/2007 

Το Δασαρχείο Έδεσσας, στα πλαίσια υλοποίησης 
του έργου «Εντοπισμός εστίας πυρκαγιάς και πλοή¬ 
γηση πυροσβεστικών οχημάτων» προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό οι λεπτομέρειες υλοποίησης του οποίου 
αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης και των Πα¬ 
ραρτημάτων που τη συνοδεύουν 

Συνοπτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχείο που 
αφορούν στο διαγωνισμό. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


1. Αναθέτουσα Αρχή Δασαρχείο Έδεσσας, οδός Δι¬ 
οικητήρια, 582 00 Έδεσσα, τηλ. 23810-28342, ίαχ 23810- 
23670 

2. α. Τύπος διαδικασίας Ανοικτός διαγωνισμός, 
β. Είδος σύμβασης Αγορά. 

3. α. Τόπος παράδοσης Η έδρα της Αναθέτουσας Αρ¬ 

χής. 

β. Φύση και ποσότητα των προς προμήθεια προϊό¬ 
ντων. 

β.1. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογι¬ 
σμικού Επιχειρησιακού Κέντρου (δύο μονάδες) το οποίο 
θα αποτελείται από 

β.1.1. Σύγχρονο Η/Υ εφοδιασμένο με συσκευή αντιγρά¬ 
φων ασφαλείας και ϋΡδ 

β.1.2. Δυο (2) οθόνες για την προβολή των χαρτογρα- 
φικών δεδομένων Μία οθόνη 19' τεχνολογίας ΤΕΤ για 
τον χειριστή του συστήματος και μία δεύτερη οθόνη 
τουλάχιστον 32' για την ομάδα συντονισμού της πυ¬ 
ρόσβεσης. 

β.1.3 Προμήθεια Λογισμικού (1 άδειο χρήσης ανά μο¬ 
νάδα) 

β2 Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για την πλο¬ 
ήγηση Πυροσβεστικών Οχημάτων (πέντε μονάδες) 
β2.1 Μονάδα ΘΡ3/ΘΡΗ3/5Μ3 
β2.2 Μονάδα πλοήγησης οχημάτων (Μ Π Ο) 
β2.3 Λογισμικό πλοήγησης οχημάτων (Λ ΓΙ Ο) 
β.3 Προμήθεια δεκαπέντε (15) διόπτρων 10X50 με ενσω¬ 
ματωμένη πυξίδα - δυνατότητα μέτρησης αζιμουθίου 
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι καινούργια και θα 
πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστα τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Γ'- «ΤΕΧΝΙΚΕς ΠΡΟΔΙΑ- 
ΓΡΑΦΕς & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της διακήρυξης 
του διαγωνισμού 

γ. Οι ενδιαφερόεμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προ¬ 
σφορά, επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των απαι- 
τούμενων προμηθειών. 

δ. Προϋπολογισμός προμήθειας 64.260,00 € με ΦΠΑ 
19% 

4. Προθεσμία παράδοσης 

Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού 
και λογισμικού ενός επιχειρησιακού κέντρου/Προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού ενός οχή- 
ματος/Προμήθεια διόπτρων 10X50 με ενσωματωμένη 
πυξίδα 100 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ολοκλήρωση παραδόσεων 150 ημέρες από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης 

5. α Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν περισσότε¬ 

ρες πληροφορίες γιο την διακήρυξη από το Δασαρχείο 
Έδεσσας, Διοικητήριο 58200Έδεσσα, τηλ. 23310 26342, 
Ραχ 23810-23070 θ-πιαίΙ. 

β. Προθεσμία υποβολής αίτησης λήψης τευχών δια¬ 
κήρυξης 5.11.2007 και ώρα 15.00 
γ. Αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης θα χορηγού¬ 
νται στούς ενδιαφερομένους ή σε εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους τους έναντι του ποσού των τριάντα (30) 
ευρώ (έξοδα αναπαραγωγής τευχών). 

6. α. Προθεσμία υποβολής προσφορών αποστολή προ¬ 
σφορών γίνεται δεκτή μέχρι τις 9.11.2007 και ώρα 15.00. 
Κατάθεση προσφορών μπορεί να γίνει ως τις 12.11.2007 
και ώρα 10.00 

β. Διέυθυνση υποβολής προσφορών Δασαρχείο Εδέσ¬ 
σης. Διοικητήριο, 58200 Έδεσαα, 5 ος όροφος, γραφείο 
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γ. Γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθεί η πρό¬ 
σφορη Ελληνική. 

7. α Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην 
αποσφράγιση των προσφορών. 

Οι προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι 
επρόσωποί τους. 

β. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών 12 Νοεμβρίου 2007, ημέρα Δευτέρα, ώρα 
10.00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. Απαιτούμενες εγγυήσεις κάθε προσφορά θα πρέπει 
να συνοδεύει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, 
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που θα καλύπτει 
το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας του 
έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% 

9. Το έργο «Εντοπισμός εστίας πυρκαγιάς και πλοή¬ 
γηση πυροσβεστικών οχημάτων» είναι Ενταγμένο στο 
ΠΕΠ-ΚΜ 2000 - 2006, Μετρά Αβ «Δασοκομία», με την υπ’ 
αριθμ. 8303/28.6.2006 απόφαση ένταξης της πράξης «Δη¬ 
μιουργία ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης 
βλάστησης και παρακολούθησης φυσικών καταστροφών 
στην περιοχή ευθύνης Δασαρχείου Έδεσσας» τιυ Γενι¬ 
κού Γραμματέα της ΠΚΜ Συγχρηματοδοτείται κατά 80% 
από κοινοτικούς πόρους (ΕΓΤΠΑ - Π) και 20% Εθνικούς 
πόρους. Ο τρόπος πληρωμής καθορίζεται στο τεύχος 
της διακήρυξης. 

10. Νομική μορφή Σε περίπτωση που περισσότερα 
του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά υποβάλλουν κοινή 
υποψηφιότητα, δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη 
νομική μορφή προκείμενου να υποβάλουν προσφορά, θα 
πρέπει όμως να προσκομίζουν ιδιωτικό συμφωνητικό με 
το οποίο να δεσμεύονται για τη σύσταση κοινοπραξίας, 
σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση. 

11. Το ελάχιστο των οικονομικών και τεχνικών προϋ¬ 
ποθέσεων που πρέπει να πληρεί ο προμηθευτής αναφέ- 
ρεται στο τεύχος της διακήρυξης και τα παραρτήματα 
της. 

Δαικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών (φυσικών ή 
νομικών προσώπων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
(εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 του π.δ. 394/1996), συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες 
προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράφει συμφωνίες για τη 
σύνοψη δημοσίου συμβάσεων 

Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι αναλυτικό ανα- 
φέρονται στη διακήρυξη το ελάχιστο επίπεδο τεχνικής 
- επαγγελματικής ικανότητας προσδιορίζεται ότι δεν 
διαθέτουν όσοι 

- Δεν έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία (1) πώ¬ 
ληση και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης στόλου 
οχημάτων σε Δημόσια Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή σε οποιοδήποτε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα Το σύστημα θα 
πρέπει να έχει παραληφθεί από την Υπηρεσία/Νομικό 
πρόσωπο και να υφίστανται αποδεικτικό στοιχεία πα¬ 
ραλαβής, και καλής λειτουργίας. 

- Δεν απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
εξειδικευμένο επιστήμονα στα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών με εμπειρία στην χρήση του λογισμικού 
Ε5ΒΙ-ΑΒΩΘΙ3 

- Δεν απασχολούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
Προγραμματιστή Η/Υ, με εμπορία στην παραμετροποί- 
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ηση του προτεινομένου στα πλαίσια της παραγράφου 
2 2 3 παραρτήματος Γ' λογισμικού. 

- Δεν έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις λογισμικού 
(δοίΙνναΓθ), Γ εωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ή 
και υλικού (άβΓάνναη/ν) πληροφορικής, εντός των ετών 
2005 - 2007, ύψους τουλάχιστον 20.000,0 € 

- Δεν έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις υλικού 
(ίΐ3Γά\Λ/3Γθ), της κατηγορίας «εξοπλισμός ΘΡ3», εντός 
των ετών 2005 2007, ύψους τουλάχιστον 5.000,00 € 

12. Διάρκεια ισχύος των προσφορών 5 (μήνες), προσμε- 
τρούμενοι από την ημερομηνία διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης 
μικρότερη της παραπάνω οριζόμενης, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

13. Κριτήριο για την κατακύρωση της σύμβασης. Η 
πλέον συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια 


που αναφέρονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα 
της. 

14. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15. Λοιπές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο τεύχος 
της διακήρυξης και στα παραρτήματα της. 

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
14.9.2007 

17. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από ιην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων ίων Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων 15.9.2007 

Έδεσσα, 26 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Προϊστάμενος Δασαρχείου Έδεσσας 
ΘΩΜΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιίή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοωή ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.ΔΔ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 ί προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοπι/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίηΙθΓπβΙ: ΗΠρύ/νννννν.βΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ί ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ΐ ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 1 200501 28090700 16 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


































